۱۳۹۲ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای» شماره بیست و یکم» پاییز زمستان‎ Mos 


بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی 


(مطالعه‌موردی: شهرستان خواف) 


علیاکبر عنابستانی(دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی. دانشگاه فردوسی مشهد) 


anabestani(gum.ac.ir 


حکیده 


طرح‌های هادی روستایی. در دو دهه اخیر سیمای سکونتگاه‌های روستایی ایران را دگرگون ساخته 
است اما این تحول بدون مشارکت مردم در فرایند تهیهاجرای طرح‌ها و نگهداری از آن‌هابه نتیجه 
مطلوب نخواهد رسید. در این مقاله مشارکت عوامل فردی مژثر بر فرایند اجرای طرح‌های هادی 
روستایی و میزان موفقیت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. علاوه براین؛ پژوهش دارای هدف 
کاربردی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی و همبستگی انجام شده‌است که بخش عمده داده‌های آن 
پراساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری(کوکران)از سطح ۲۳۳ خانوار منطقه نمونه‌ی جمع‌آوری 
شده‌است. یافته‌های پژوهش برپایه نتایج آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون OUS‏ داد بین عوامل فردی 
jp‏ بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی ارتباط معنی‌دار و ضعیفی وجود دارد که بر 
اساس آن, عوامل فردی موثر بر مشارکت فقط ۱۴ درصد تخییرات متغیر وابسته را تبیین و توجیه می‌کند 
و در بین عوامل فردی, فقط تأهل و تعداد فرزندان به میزان ۸درصد بر روند اجرای طرح هادی 
تأثیرگذار بوده‌است. درمورد توزیع فضایی» باتوجهبه ارتباط بین عوامل فردی موثر بر مشارکت و روند 
اجرای طرح‌های هادی فقط در سه روستاء همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی مشاهده شد. باتوجه به 
یافته‌های پژوهش, راهکارهایی مانند ظرفیت سازی نهادی و قانونی برای تسهیل و افرایش مشارکت 
عمومی روستایبان برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی با فرایند تهیه, اجرا و نگه‌داری طرح‌های 
هادی. بهره گیری از نهادهای محلی و مواردی ازاین قبیل پيشنهاد شد. 
کلیدواژه‌ها: سواد شغل و دارایی. مشارکت روستاییان مسکن روستایی. شبکه معابر. 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۱/۱ تاریخ تصویب:۱۳۹۱/۱۲/۲۲ 


Mes MA‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست و یکم 


۱- مقدمه 

امروزه بیشتر نظریه‌پردازان درزمینه توسعه به‌ویژه توسعه روستایی, معتقدند دست‌باپی به توسعه 
پایدار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نبوده و دوره گذار توسعه با مشارکت مردم goll‏ سریع‌تر و "eS‏ 
هزینه‌تر شده‌است(بهرامی» MAT‏ ۱۴۶). عمران روستایی با رویکرد مشا رکتی» نقش زیربنایی و بنیادینی در 
توسعه همه‌جانبه جوامع روستایی داشته است. این نقش با فراهمکردن امکانات عمومی مانند آب 
آشامیدنی» حمام و مدرسه برای بهبود وضعیت زندگی روستایبان و با مشارکت آنان محقق خواهد شد. 
درحالی که نتایج سال‌ها تجربه نظام تمرکزگرا نشان می دهد در اران بدون‌توجه به مشارکت مردمی» 
سرمایه‌های ملّی اعم از مادی و معنوی و امکانات دولتی هدر رفته و در نهایت نارضایتی روستاییان از 
دولت و فعالیت‌های عمرانی» ناتمام‌ماندن برخحی طرح‌های عمرانی» عدم‌موفقیت و مداومت در اجرای 
برحی طرح‌ها و عدم مسئولیت‌پذیری افراد سرپرست را دریی داشته است(قاسمی ۱۳۸۴: ۸۰). عرصه‌های 
روستایی در ایران» به‌عنوان یک واقعیت مکانی -فضایی. برآیندی از تعامل مولفه‌های متفاوت زیست- 
محیطی. اجتماعی - فرهنگی. سیاسی و کالبدی است (ازکیا و غفاری, ۱۳۸۳: ۴۷) و طرح هادی یا به 
عبارتی طرح جامع توسعه روستایی, راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در 
روستاهاء با آگاهی از وضعیت فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی آن مکان است(شهبازی ۱۳۸۹: ۲۲۵). 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر عوامل فردی موثر مانند سن» جنس» تحصیلات. شغل, دارایی و 
مواردی از این قبیل بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی است. لازمبهذکرست 
مشارکت از کنش هدفمند افراد ناشی می‌شود و این کنش وابسته به زمینه‌هایی است؛ یکی از این 
زیرساخت ها سطح تحصیلات افراد کنش‌گر است که میزان مشارکت را تحت تاثیر قرار داده و کمیّت و 
کیفیّت آن را تعیین می کند. اشتغال و زمینه شغلی متغیر دیگری است که مشارکت را افزایش داده یا آن 
رامحدود می‌کند. همگنی اشتغال نیزاهداف همگن را به دنبال داشته و مشارکت بر پایه آن شکل می‌گیرد. 
بنابراین شغل یکی دیگر از متغیرهای موثر در مشارکت است که زمینه ساز همگنی اهداف برای مشارکت 
می‌باشد. علاوهبر موارد اشاره‌شده» سن کنشگران و بهره‌برداران نیز در میزان همکاری برای تحقق اهداف 
جمعی, متغیر تعیین کننده‌ای است چراکه تجربیات گذشته افراد درموردکار گروهی؛ بر گرایش مردم به 
مشارکت در زمینه‌های مختلف تأثیر گذارست: 


با توجه به ضرورت‌های اشاره‌شده. در این مقاله برآنیم عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در 
فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی را تجزیه و تحلیل کنیم. علاوه‌براین» توزیع فضایی مربوط به این 
دو متغیر را در محدوده‌ی مورد مطالعه ارزیابی نماییم تا از نتایج ol‏ در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در 
حوزه‌های روستایی به‌ویژه ناحیه‌ی موردبررسی یعنی شهرستان خواف استفاده کنیم. نتایج این پژوهش؛ 
می‌تواند در راستای ارتقای سطح مشارکت مردم به‌ویژه در فرایند اجرای طرح هادی و همچنین شیوه‌های 
جلب مشارکت و توانمندسازی مردم در مشارکت. مفید باشد. 
۲ پیشينه پژوهش 

پژوهش‌های مختلفی به بررسی مشارکت مردم در فرایند توسعه‌ی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در 
روستاهای کشور پرداخته‌اند اما ویژگی‌های فردی مؤثر بر مشارکت و ارتباط آن با فرایند اجرای طرح 
هادی روستایی کمتر بررسی شده‌است. در ادامه نتایج برخی از این پژوهش ها اشاره خواهند شد: 

در ایران پژوهش‌هایی درمورد عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه روستایی و طرح‌های 
توسعه انجام شده‌است. پاره‌ای از پژوهشگران متغیرهایی مانند انگیزش, آگاهی اجتماعی» پایگاه اجتماعی - 
اقتصادی, انسجام اجتماعی, اعتماد به مجریان طرح‌ها؛ موقعیت اجتماعی -اقتصادی روستاء اختلافات محلی 
و وابستگی به دولت را بر مشارکت روستاییان در طرح‌ها مؤثر دانسته‌اند(محمودیان VY‏ 4۲۹ (عفتی, 
۱ )» (کوثری» ۱۳۷۴: ۸) و (حسن نژاد و همکاران ۷۳). عده‌ای نیز دریافتند که بین انگیزه مشارکت 
زنان در فعالیت‌های کشاورزی و متغیرهای تعداد افراد خانواده, تعداد فرزندان, استفاده از منابع اطلاعاتی و 
میزان استفاده از فناوری‌های کشاورزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (میرترابی و همکاران ۱۳۹۱ 
۱۴۹-۷). برخی نیز معتقدند متغیرهای نگرش به اشتغال در فعالیت‌های کشاوزری, عوامل انگیزشی موثر 
در مشارکت. استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی و مسیرهای‌آن, میزان اراضی زراعی و سن» ۵۶/۷ درصد 
از uas‏ مشار کت جوانان در dn d‏ کشاورزی را تین DS‏ یاعی :و OS‏ ۵۷-۸۴:۱۳۹۶) 

مطالعاتی نیز توسط پژوهشگران غیرایرانی صورت گرفته است که همسو با تحقیق حاضرست. از 
جمله تعدادی از آن‌ها دریافتند که عواملی نظیر وضعیت تأهل تعداد اولاده سن فرزندان» سطح درآمد 


آموزش, طبقه اجتماعی, مالکیت اموال و خانه جنسیت قومیت» سلامتی فیزیکی و جسمی بر مشارکت 


داوطلبانه افراد در فعالیت‌های مختلف تأثی رگذارست(ردی 0 ۱۹۷۳: (V 384  ینیروب( (AV‏ (ساتو و 
همکاران, ۲۰۰۶ ۲۰۴) نتایج مطالعات دانیل iJ‏ در شش کشور خاورمیانه (مصس QU‏ سوریه اردن: 
ترکیه و ایران) درموردارتباط مشارکت با متغیرهای اجتماعی مانند محل سکونت شهر با روستاء میزان 
تحصیلات. پایگاه اجتماعی -اقتصادی» سن. مذهب و استفاده از رسانه‌ها OU‏ داد جامعه مشارکتی» پس از 
طی مراحل منظم و پیوسته شهرنشینی. گسترش سواد. دسترسی به رسانه‌های جمعی و همراه با مشارکت 
سیاسی- اجتماعی؛ تحقق می‌پابد(قاسمی» ۱۳۸۴: ۸۲). 

اگرچه بیش از دو دهه از زمان اجرای طرح‌های هادی در مناطق روستایی کشور می‌گذرد اما بررسی - 
های متعددی درمورد ارزیابی تأثیرات اجرایی این طرح‌ها صورت گرفتهاست.از جمله پاره ای ازمحققان 
معتقدند که عدم شناسایی نیازهای روستاییان منجر به طولانی‌شدن زمان اجرای طرح هادی, محدودشدن 
مشارکت مردم به کمک مالی و اهماهنگی افراد اجراکننده طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی 
شده‌است که پیامدهایی مانند رضایت پایین روستایبان از اجرای طرح. عدم کنترل مهاجرت‌ها و مواردی 
ازاین قبیل را در پی داشته‌است(وثوقی» ۱۳۶۷) (رهنماه ۱۳۷۵) و (شارع‌پون OYVY‏ برخی نیز به نبود 
جایگاه قانونی مشارکت مردمی در طرح‌های هادی و برتری دیدگاه‌های فنی بر ارزش‌های مردمی و محلی 
اشاره می‌کنند(سرتیپی‌پور ۱۳۸۲). عده ای نیز دريافتند که افزایش امیدواری روستاییان برای ماندن در 
روستا و بهبود وضعیت کالبدی و خدمات رسانی روستا در اجرای طرح هادی تأثیرگذارست(تقیلو و 
همکاران. ۱۳۸۸» (حق‌پنا و دهقانی» YA‏ (نصیریء ۱۳۸۸) و (عنابستانی؛ YA‏ در alg‏ 
پژوهشگرانی نیز معتقدند که اجرای این طرح‌ها بر کالبد زندگی روستایی تأثیرگذار بوده است که 
درمواردی مانند نحوه ساخت و ساز و معماری روستا برای بهسازی و مقاوم سازی» دفن بهداشتی زباله‌ها 
و دسترسی روستاییان به حدمات تأثیرات مثبت و معناداری را داشته است اما درمورد ابعاد محیطی؛ 
اجتماعی و اقتصادی روستا پیامدهای مثبتی نداشته‌است(آمار و صمیمی‌شارمی, YAN‏ (عزیزپور و 
همکاران. ۱۳۹۰) و (محمدی‌یگانه و همکاران YA‏ 
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سالبازدهم ۰ بررسی عوامل ٣۴١ maed‏ 

مطالعات پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی درمورد عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستایبان در طرح‌های 
توسعه روستایی نشان دادنداز بین عوامل فردی, ویژگی هایی مانند سن. جنس» سطح تحصیلات. شغل, 
دارایی و مالکیت تأثیرات بیشتری بر مشارکت داشته است. اگرچه این مطالعات به بررسی متغیرهای 
مشارکت روستاییان در طرح‌های توسعه روستایی مانند آبخیزداری ترسیب کربن» فعالیت‌های کشاورزی و 
مواردی از این قبیل پرداخته‌انده اما پژوهش حاضر علاوه بر درنظرگرفتن نتایج مطالعات پیشین به دنبال 
بررسی و سنجش ارتباط بین ویژگی‌های فردی و واکنش ol‏ به مشارکت در فرایند اجرای طرح‌های هادی 
روستایی محدوده‌ی موردبررسی می باشد. 
۳- روش تحقیق 

این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است که به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده 
است. یکی از روش‌های پژوهش توصیفی» تحقیق همبستگی است که در «aT‏ رابطه بین متغیرها براساس 
هدف تحقیق تحلیل می‌شود(سرمد و همکاران ۱۳۹۰: (AV‏ شهرستان خواف با ۸۶ روستای دارای سکنه 
۴ نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۶۳ روستا دارای طرح هادی مصوب بوده و در ۲۱ روستا این 
طرح اجرا شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل روستاهایی است که طرح هادی در آن‌ها اجرا شده‌است 
و کمتر از ۱۰ سال از زمان اجرای آن می گذرد که از بین daol‏ ۱۰ روستا با جمیت ۵۵۰۴ خانوار به روش 
نمونه گیری انتخاب شدند. برای برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهای روستایی بادرنظرگرفتن سهم 
جمعیت هر روستا از روش نمونه‌گیری کوکران با سطح اطمینان ۸۹۵ و دقت ۶/۳/ استفاده‌شد. برای 
بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در اجرای طرح‌های هادی روستایی. ۲۳۳ نفر (سرپرست 
خانوار) از روستایبان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری 
اطلاعات و پردازش آن‌ها درمحیط‌های نرم‌افزاری مانند SPSS‏ و ۸۳015 داده‌ها در سطح منطقه‌ی مورد 
مطالعه تحلیل شدند. 

سوال اصلی پژوهش ازین قرارست که عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان تا چه ميزان در 


موفقیت فرایند اجرای طرح‌های هادی در روستاها تأثیرگذار بوده‌است؟ و فرضیه‌ی پاسخ‌گوی سوال 


Mes ۳۰۲‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست و یکم 


تحفیق عبارت است از: «عوامل فردی موثر بر مشارکت روستاییان بر فرایند اجرای طرح‌های هادی 
روستایی تأثیر داشته است.» 

دسترسی به اطلاعات کامل و پردازش شده از مکان‌های موردنظر ضروری به نظر می رسد. بدین منظور از 
شاخص‌هایی استفاده شد که بر اساس معبارهای انتخاب‌شده نشاندهنده سطحی از رشد و توسعه‌ی 
در طرح‌های هادی روستایی سه متغیر و هشت شاخص معرفی گردید؛ عوامل فردی به عنوان متغیر 
متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. مجموع متغیرها به وسیله‌ی ٩‏ شاخحص و ۵۲ معرف(گویه) ارزیابی 
روایی پرسشنامه‌ها نیز توسط ۲۰ متخصص و کارشناس در دانشگاه‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأیید 
شد و پایایی آن‌ها بر مبنای آلفای کرونباخ با اعتبار بین ۰/۶ تا ۰/۸ اثبات گردید (جدول۱). 


حدول : بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق 


متخیر نام شاخص تعداد گویه‌ها آلفای کرنباخ 
NA Y c‏ 
عوامل فردی مر 
سواد ۲ ۷۶ 
A‏ مشارکت 
تاهل و تعداد فرزندان ۳ Jg Y‏ 
روستاییان 
dd‏ ودارا Ww‏ ۷ 
مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و اجرای طرح ۶ ۳ 
مسکن روستایی ۶ NYA‏ 
فرایند اجرای طرح شبکه های روستایی ۶ UNA‏ 
هادی توزیع خحدمات و کاربری اراضی NA Y‏ 
محیط زیست روستا ۶ JPN‏ 


MAS نگارنده‎ deb 


۱-۳-منطقه مورد مطالعه 

منطقه موردمطالعه شامل شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی است که ۸۶ آبادی دارای 
سکنه با ۱۵۹۹۵ خانوار و ۶۵۴۹۴ نفر جمعیت دارد. این شهرستان از شمال به شهرستان‌های باخرز زاوه و 
رشتخوار از شمال‌شرق به شهرستان تایباده از جنوب به شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی و از غرب به 
شهرستان گناباد محدود می‌شود(شکل ۱). مساحت آن ۹۷۹۶/۷ کیلومتر مربع است که معادل ۸/۴ درصد از 
کل وسعت استان خراسان رضوی بوده و دارای ۴ بخش» ۸ دهستان و ۵ ibi‏ شهری است(استانداری 


موقعیست شهرستان خواف د راستان خراسان رضوی موقعیست روستاهای مسورد مطالسه 


00 
Kilometers 


شکل ۱: موقعیت منطقه‌ی موردمطالعه 
ua Seb‏ ۱۳۹۱ 
میزان و حجم جمعیت در هر سکونتگاه انسانی مانند روستا از عوامل مؤثر در پایداری آن به‌شمار 
می‌رود زیرا در صورت وجود حجم جمعیت قابل توجه در یک روستاء امکان پیدایش فعالیت‌های 
اقتصادی متنوع. جذب امکانات خدماتی و رفاهی و مواردی‌از این قبیل فراهم می‌شود. در این aid‏ ۱۰ 
روستای مورد مطالعه در سال ۱۳۹۰ جمعیتی بالغ بر ۲۳۷۷۷ نفر داشته که مشتمل‌بر ۵۵۰۴ خانوار بودند و 


از نظر حجم جمعیت در رده روستاهای پرجمعیت شهرستان خواف به‌شمار می‌آیند (حدول (Y‏ 


Mes ví‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارۂ بیست و یکم 


۱۳۹۰ ویژگی‌های روستاهای مورد مطالعه در سال‎ Anm 


بر آباد 


سده 


زوزن 
y‏ آباد 
چمن آباد-ولیآباد 
خرگرد 
جاه زوا d‏ 


تیزاب 
سیجاوند 


رزداب 


WA مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی‎ ecl 

۴-مبانی نظری 

۱-۴-مشارکت 

تعاریف بسیاری درمورد مفهوم مشارکت ارایه شده‌است. به طور کلی می‌توان مشارکت ' را به 
معنای شرکت فعالانه در یک گروه خاص در نظر گرفت که در نهایت به فعالیت اجتماعی خاصی 
می‌انجامد و ب‌صورت همیاری. همبستگی, انطباق. پذیرش, اختیار و شیفتگی محقق می‌شود(بیرو " 
۷۰ ۲۵). ماکس وبر " مشارکت را به عنوان کنش اجتماعی تعریف می‌کند و به چهار نوع رفتار 
اجتماعی» یعنی رفتار عقلایی معطوف به هدف. رفتار عقلایی معطوف به ارزش» رفتار سنتی و 
رفتاز عاطفی انتناد می (F0 :۱۳۷۴ oos IUS‏ رید مضارکت زا قرایندی تلقی مین کند که c 3l‏ 
گروه‌ها و سازمان‌ها از طریق آن نقش فعالی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیماتی دارند که مستقیماً 
بر آن‌ها تأثیر گذارند(2418 :2008 (eed,‏ علاوه براین» مشارکت به عنوان فرایند دخالت مردم و 


]. Participation 
2. Birou, A 

3. Max Weber 
4. Ritzer, G 

5. Reed 


سالبازدهم ٣۹ saluum‏ 
تأثیرگذاری آن بر نتایج و دستاوردهای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف تعریف شده‌است( :2003 CIS,‏ 
2 که این مشارکت در سه سطح طراحی برنامه» پیاده‌سازی و ارزشیابی و بررسی پیامدهای 
اجرایی برنامه یا طرح خاص موردتوجه قرار می گیرد(1333 :2010 (Stefano,‏ مشارکت. عملی 
جمعی» آگاهانه و داوطلبانه است که شامل دخالت شهروندان در امور عمومی است که در سطوح 
مختلف تصمیم گیری‌های اداری و سیاسی جلوه‌گر شده و از انداختن رأی به صندوق تا مساعدت 
مستفیم در رفع نیازهای اجتماعی و دخالت در کارکرد سازمان‌هایی که حیاتشان به مشارکت وابسته 
بوده را دربرمی گیرد(جباری» ۱۳۷۸: (A‏ بنیادی‌ترین اندیشه زیرساخت مشارکت. پذیرش اصل 
برابری مردم است و هدف آن» همفکری» همکاری و تشریک مساعی افراد برای بهبود کمیت و 
کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی است(عنبری و حسنوند. ۱۳۸۹: 

vy 

۲-۴- طرح هادی روستایی 

طرح هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی. راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات 
سازندگی و آبادانی در روستاهاء با آگاهی از وضعیت فرهنگی. اقتصاد و اجتماعی این 
مکان‌هاست(شهبازی. ۱۳۸۹: ۲۲۵). بر اساس آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه 
عمران محلی. احیه‌ای. منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مورخه 
۲ هیأت دولت. طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن سامان‌دهی و اصلاح بافت 
موجود به تعیین میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از 
قبل مسکونی» تولیدی» تجاری» کشاورزی, تاسیسات و تجهیزات می‌پردازد و براساس OU‏ 
نیازمندی‌های عمومی روستایی را در قالب مصوبات طرح‌های سامان‌دهی فضا و سکونتگاه‌های 
روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌کند(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, ۱۳۸۹: ۲۴). 

مهم‌ترین اهداف این طرح‌ها بر اساس بند ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده V‏ اساس‌نامة بنیاد مسکن» 
مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی عبارتند از: 

الف - ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی» اقتصادی و اجتماعی. 


ب-تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی, تولیدی و رفاهی. 


Mes Y‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست و یکم 


ج- هدایت و توسعه کالبد روستا 
د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات زیست محیطی عمومی(کیوانلو, 

(CR ۶‏ 
همچنین در فرایند تهیه مطالعات طرح‌های هادی روستای سه مرحله اصلی وجود دارد که عبارتند از: 

- مطالعات پایه و تشخیص وضع موجود؛ 

- تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها و QU‏ چشم‌اندازها و ارزیابی آن‌ها؛ 

- تعبین و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی و ارائه طرح هادی (رضوانی, ۱۳۹۰: OPE‏ 

اگرچه توصیف خدمات طرح‌های هادی روستایی با درنظرگرفتن بررسی‌های منطقه‌ای تأثیرگذار 
یا تأثیرپذیر روستا و تجدید حیات اجتماعی-اقتصادی روستا صورت می‌گیرداما درعمل طرح‌ها به 
فعالیت‌های کالبدی محدود شده‌اند. درین خحصوص پروژه‌های کالبدی مانند اصلاح معابر و اجرای 
میادین. دفع فاضلاب سطحی(جوی. جدول و کانیو» دیوار حفاظتی. احداث پارک و محل بازی» و 
مواردی ازاین قبیل مورد توجه قرار می‌گیرد(سرتیپی‌پون ۱۳۸۷: OM‏ 

۳-۴- طرح هادی و مشارکت روستاییان 

پس از گذشت چندین دهه. کشورهای جهان سوم با اعمال راهبردهای مختلف برنامه‌ریزی برای 
رسیدن به توسعه مطلوب. به این نتیجه رسیدند مشارکت افراد محلی در طرح‌هاسبب کاهش 
هزینه‌هادر گردآوری اطلاعات تعیین راهکارهای واقعی‌تر: تدوین قوانین اثربخش‌تس هماهنگی و 
انسجام بیشتر افراد جامعه روستایی و اعمال بهتر قوانین می‌شود(کریمی زاده و همک‌اران, ۱۳۸۷: (Y‏ 
هم‌چنین مدیریت مشارکتی به دلیل فراهم‌آوردن فرصت‌های برای اشتراک مساعی روستاییان در 
تصمیمات و امور کاربری منابع سبب حصول و برقراری دموکراسی می‌شود( Newig,‏ 026۲016 
644 :2008( لازم به‌ذکرست مفهوم مشارکت مردم فقط به بعد اجتماعی و کسب اطلاعات محدود 
نمی‌شود بلکه مشارکت برای اینکه تأثیرگذار باشد باید در تمامی ابعاد و جنبه‌ها و ب‌صورت یکپارچه 
و همه‌جانبه صورت گیرد( رکن‌الدی‌افتخاری و همکارانن ۱۳۸۹: (Y‏ طرح های هادی در oll‏ 
تحت تأثیر دیدگاه کارکردگرایی؛ با محوریت قرار دادن تحولات کالبدی در روستاها سعی در 
دکرگون‌سازی IS‏ روشاه ی obl as: goo) a‏ ۱۲۰۱۳۸۷ 


سال یازدهم بررسی عوامل فردی مؤثر بر ... y‏ 
روستاییان باید در مراحل و ابعاد گوناگون زیر صورت گیرد: 


۱-مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی (تشخیص نیازهاء اولویت‌بندی آن ها و تصمیم گیری)؛ 
۲-مشارکت در اجرا و نگه‌داری؛ 


۳-مشارکت در بهره‌برداری» hi>‏ مراقبت. تعمیر و مراقبت از طرح‌ها و پروژه‌ها؛ 
۴-مشارکت در ارزشیابی و بازنگری آثار طرح‌هاو پروژه‌ها (شکل ۲). 


i 


ساختارهای اجتماعی و اقتصادی e‏ بر مشارکت 


SU ge <‏ مخز 
i ۲ i‏ 
i e i‏ 
i‏ - سواد i‏ 
ساپ سا باب گس ام سس مج MEN I‏ تأهل و تعدا i‏ 
i‏ : -تاهل و تعداد 
1 مشارکت روستاییان در: : A i | seas‏ 4 1 
Sa votos c i‏ | فرزندان mm ۳ n i‏ 
۽ -فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی i‏ ارکت روستاییان در فرایند | | E EE‏ عوامل فردی موثر بر مشارکت 
d‏ -اجراو نگهداری : | LEE‏ روستاییان 
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- نأثیر پر مقاوم سازی مسکن روستایی ۰ | . - تسهیل رفت و آمد روستابیان ۱ -جذب امکانات رفاهی جدید در روستا 
۱ 


1 


-استفاده از مصالحبادوام و استاندارد - سهولت دسترسی به محل فعالیت .| -انتخاب سمت توسعه مناسب -مکان بابی صحیح صنایع سبک روستابی | 
- بسترسازی برای صدور سند مالکیت colsy- 1i‏ ضوابط و مقررات در مورد b‏ - دفع و هدایت آب‌های سطحی از سطح 
- بهبود الگوی ساخت و ساز روستابی خدمات پیشنهادی | معابر روستا 
- توزیع مطلوب خدفات رفاهی - گسترش فضای سبز در روستا 


-افزایش تراکم ساختمانی در زوستا 
wey‏ : 


شکل ۲: چارچوب مفهومی پژوهش 
deb‏ نگارنده ۱۳۹۱ 


Mes YA‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست و یکم 


ابعاد مشارکت مردم در طرح هادی را می‌توان شامل موارد زیر دانست: 

 -‏ ایجاد زمین‌ی مشارکت مردم در طراحی و اجرای طرح‌های هادی(بند و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی) 

- اجرای طرح‌های توسعه فیزیکی با همیاری مردم (بند ح ماده (V‏ 

- توجه به اصل عدم مداخله مستقیم در اجرا با اتکا به مشارکت‌های مردمی (صدر مادة ۱۱) 

- ایجاد بستر مشارکت مردم و سازماندهی نیروهای محلی در ارتباط با تهیه و اجرای طرح (بند ج 
iG‏ ۱۱) 

- بررسی زمینه‌ها و نحوه مشارکت اجرایی فنی و اقتصادی روستاییان در اجرای طرح‌های عمرانی 
گذشته در سطح روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف آن (بند ۴-۳-۲-۲ بررسی‌های اجتماعی مراحل i‏ 
طرح) 

- ارزیابی زمینه‌های مشارکت فنی» اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح‌های عمرانی در 
گذشته و تعیین روش مشارکت آن‌ها در اجراء بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های طرح هادی روستا(بند =Y‏ 
۴ تحلیل و استنتاج Moo pe‏ دوم طرح) 

- نیازسنجی برنامه‌ها و پروژه‌های ضروری روستا با توجه به نتایج طرح‌های فرادست. دید گاه 
روستایبان و مطالعات قبلی (بند ۱-۱ مرحلة سوم تعیین برنامه و پروژهها) 

- ارایه پیشنهادات لازم برای تقویت و نهادینه سازی فعالیت‌های مشارکتی روستاییان در ابعاد 
اجتماعی - فرهنگی اقتصادی و فنی - اجرایی برای بهره‌وری پایدار و فراوان از طرح‌های عمرانی روستا به - 
ویژه طرح هادی و پروژه های ایمن سازی در مقابل خطر سوانح طبیعی(بند ۳۲-۱ مرحله سوم تعیین 
برنامه‌ها) و(رکن‌الدین افتخاری و همکاران» ۱۳۹۰ ۲۴۴), 

۵- یافته‌های تحقیق 

۱-۵- ویژگی‌های فردی روستاییان در منطقه موردمطالعه 

۷ درصد از پاسخگویان در منطقه‌ی مورد مطالعه مرد و ۷/۳ درصد زن بودند. نتایج بلست آمده 
نشان داد رده سنی ۱۲/۸ درصد از یاسخگویان» کمتر از ۲۰ سال و ۳۸/۸ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال و ۳۷/۹ 
درصد بین ۳۰ تا ۵۰ سال بوده است و سن ۹/۶ درصد پاسخگویان بین ۵۰ تا ۶۵ سال و ۰/٩‏ درصد بیش 


از ۶۵ سال گزارش شدهاست. ۷۶/۸ درصد از پاسخگویان متاهل و ۲۳/۲ درصد مجرد بودند. یافته‌های 


سال یازدھم 0000000000 بررسی عوامل فردی مورب ۲ 
پژوهش نشان داد ۱۶/۴ درصد تک فرزندی. ۲۸/۳ درصد Y‏ فرزندی» ۱۴/۵ درصد Y‏ فرزندی» ۱۷/۸ 
درصد Y‏ فرزندی و ۲۳ درصد۵ فرزندی و بیشتر بودند که از بین آن da‏ بیشتر خانواده Y‏ فرزند داشتند. 
یافته‌های پژوهش درمورد میزان تحصیلات پاسخگویان نشان داد ۸/۹ درصد از آن‌ها درسطح ابتدایی» ۲۱ 
درصد درحد سیکل بوده اند ۵۳/۶ درصد مدرک دیپلم و فوق دیپلم ۶ درصد لیسانس داشته‌اند و 
٩‏ درصد درسطح فوق لیسانس بوده‌اند. 

با بررسی وضعیت شغلی روستاییان در منطقه موردمطالعه مشخص گردید که ۱۵/۸ درصد کشاورز 
۲درصد کارگر و باه ۱۶/۴درصد کارمند. ۵/۲ درصد بیکار بوده‌اند. ۱۴/۱ درصد را زنان خانه‌دار و ۳۵/۶ 
درصد مابقی را مشاغلی مانند مانند مغازه‌داری» راننده داشتند. ۴۲/۲ ازشاغلین» درصد بیان کرده‌اند کل هفته 
مشغول به کارند و ۲۰/۴درصد ۶ روز در هفته کار می‌کردند. نتایج پژوهش درموردساعات کاری در روز 
نشان داد ۳۰/۶ درصد بین ۶ تا ۸ساعت در روز»۲۰/۷ درصد ۶ ساعت و کمن ۱۹ درصد بین Y UA‏ 
ساعت» ۲۲/۳ درصد بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت و ۷/۴ درصد بیش از ۱۲ ساعت در روز کار می‌کردند. ۴۷/۵ 
درصد روستاییان پیمه بودند که ۴۱/۸ درصد آنان بیان کرده اند بیمه‌شدن تاثیر بسیاری در مشارکت شغلی 
آن ها داشته‌است. 

یافته‌های پژوهش درمورد مساحت واحدهای مسکونی روستاییان نشان داد ۵۰ درصد متراژی کمتر از 
۰ مترمربع» ۳۱/۸ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰0 مترمریع و ۶/۸ درصد بین ۳۰۰ تا ۲۰۰ مترمربع» ٩/۱‏ درصد 
متراژی بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۲/۳ درصد بیشتر از ۰۰۰امترمربع بیان کرده‌اند. یافته‌های تحفیق 
درمورد متوسط زیربنای واحدهای مسکونی نشان داد ۱۰/۱ درصد زیر بنا را با متراژی بین ۵۰ تا ۷۵ 
مترمربع و ۵۸۹ درصد بین ۷۵ تا ۱۰۰ مترمربع و ۲۷/۴ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مترمربع و ۳/۶ درصد بیش 
از ۲۰۰ مترمربع بیان نموده‌اند. همچنین با بررسی قیمت واحدهای مسکونی روستاییان معلوم شد ۱۳/۶ 
درصد قیمت مسکن را کمتر از ۱۰ میلیون تومانه ۴۰/۳ درصد بین ۲۰۱2۱۰ میلیون تومان و ۲۱/۸۵ 
درصدبین ۲۰ تا YO‏ میلیون تومان. ۱۹/۴ درصد بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان و ۴/۲ درصد بالاتر از ۵۰ 
میلیون تومان بیان کردند. 

یافته‌های پژوهش درمورد برآورد هزینه زندگی روستاییان درماه نشان داد ۱۳/۷در صد کمتر از 


۰ هزار تومان» ۲ درصد بين ۰ G‏ ۰ هزار تومان» ۲ درصد بين ۰ تا Ys‏ 


هزارتومان و ۲۶/۶ درصد بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان و ۹/۴ درصد بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان را بیان 
کردند و یک سوم روستاییان ادعا کردند هزینه های زندگی شان با درآمد حاصله تناسب 
دارد. 

۲-۵- عوامل فردی مؤثر بر میزان مشارکت از دیدگاه روستاییان 

ویژگی‌های فردی روستاییان در هر منطقه تأثیرات مثبت و منفی بر میزان مشارکت آنان در 
فرایند طرح‌های توسعه روستایی و به ویژه طرح هادی دارد. برای سنجش تأثیرات عوامل فردی 
مؤثر بر مشارکت روستاییان در منطقه مورد مطالعه از شاخص‌های مختلفی استفاده شد که نتایج 
به دست آمده در جدول ۳ نشان داد تمامی گویه‌ها براساس آزمون کای اسکوثر تیپ پیرسون از 
سطح معنی‌داری کافی برای تحلیل برخوردار بوده‌اند. 

برای تبیین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان از چهار زیر متغیر سواد um‏ تأهل و 
تعداد فرزندان و شغل و دارایی کمک گرفته شد که هر کدام از این شاخص‌ها به کمک گویه‌های 
زیر تعریف شدند: 

- سواد: سطح تحصیلات و تأثیر سواد بر مشارکت روستاییان؛ 

- سن: سن افراد و محدودیت‌های احتمالی آن در مشارکت؛ 

- تأهل و تعداد فرزندان: تأثیر تعداد فرزندان و تأهل و مشغله‌های آن بر میزان مشارکت؛ 

- شغل و دارایی: مساحت واحد مسکونی» سطح زیربناه متوسط قیمت مسکن, تعداد اتاق 
متوسط هزینه ماهانه خانوار روستایی. تعداد روزهای کاری در هفته» ساعات کاری در (ao‏ 
سرمایه. تنوع کاری, دارایی و تأثیر بیمه بر مشارکت روستاییان, 

در بین چهار زیر متغیر(شاخص) عوامل فردی موثر بر مشارکت از نظر روستاییان متغیر 
سواد بیشترین تأثیر را با میانگین ۳/۵۴ بر مشارکت آنان در فرایند اجرای طرح هادی روستایی 
داشته است و در طرف مقابل سن افراد با میانگین ۳/۱۱ تأثیر کمثری در مقایسه با سایر عوامل 
داشته‌است. بر اساس آزمون کای اسکوثر تیپ پیرسون ضریب معنی‌داری برای گویه‌های 
مربوط به متغیر عوامل فردی موثر بر مشارکت روستاییان در سطح ۹٩۹‏ ارزیابی شده‌است 
QU)‏ 


n ... پررسی عوامل فردی مؤثر بر‎ pode 
عوامل فردی مؤثر بر میزان مشارکت از دیدگاه روستاییان(درصد)‎ Y جدول‎ 
بسیار | میانگین کای‎ g تعداد‎ 
کم | متوسطا زياد‎ [Aal , شاخص‌ها‎ 
زیاد | وزنی | اسکوثر‎ mid 
ges] ۳۸۵۴ | ۲۳۴ | YA | ۳۰ | ۱۴۸۵ | ۴۴۵ | ۲ سواد‎ 
ies Yn ۱۱/۸ | ۲۳ | ۳۳/۴ | ۲۵/۳۲ | ۴ ۲ o 
eec ۳/۲۳ | ۱۵۶ | ۳۲۰۸ ۱ ۲۳۸ | ۱۹/۸ ۱ ۱۰۸ F تاهل و تعداد فرزندان‎ 
Hee | ۳/۲۸ | ۱۶/۲ | ۲۷۸ | ۲۵/۵ | ۱۹۲ | ۱۱/۵ | ۱۴ |  ناییاتسور شغل و دارایی‎ 
deed ۳۲۳ | ۱۶۸ ۱ ۲۷۴ ۱ ۲۸۸۱ | ۱۹۴ ۱ ۸۲ w عوامل فردی‎ 


۱۳۹۱ نگارنده‎ db 


۳-۵- فرایند اجرای طرح هادی روستایی 


تأثیرات اقتصادی و اجتماعی مثبت در روند توسعه نواحی روستایی را محدود کرده‌است. اجرای 


طرح هادی در روستاها برای توسعه آن‌ها صورت می گیرد که درصورتی که مصوبات طرح هادی؛ 


اجرای طرح‌های هادی روستایی شاخص ها و گویه‌هایی تعریف شده که نتایج آن در جدول CH‏ 


FONTE, 


شاحص‌ها به کمک گویه‌های زیر تعریف شد: 


-مسکن روستایی: شامل تأثیر بر مقاوم سازی مسکن روستایی استفاده از مصالح بادوام و 


استاندارد. بسترسازی برای صدور سند مالکیت. بهبود الگوی ساخت و ساز روستابی, افزایش 


Mes ۳۲‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست و یکم 


- شبکه معابر روستا: شامل تسهیل رفت و آمد روستاییان سهولت دسترسی به محل فعالیت» پوشش 
بافت کالبدی توسط معابر, رعایت ضوابط فنی در طراحی معابر» کیفیت معابر تازه تأسیس و بهسازی معابر 
فعلی روستاست. 

- توزیع خدمات و کاربری اراضی: شامل جذب امکانات رفاهی جدید در روستاءانتخاب سمت توسعه 
مناسب» رعایت ضوابط و مقررات در مورد خدمات پیشنهادی. توزیع مطلوب خدمات رفاهی. کیفیت 
دسترسی به خدمات. توجه به بافت‌های با ارزش و ماندگاری جمعیت بر اثر جذب امکانات است. 

- محیط زیست روستا: شامل جمع‌آوری و دفن بهداشتی abs‏ مکان یابی صحیح صنایع سبک 
روستایی دفع و هدایت آب‌های سطحی از سطح معابر روسته گسترش فضای سبز در روستاء توسعه‌ی 
محدوده گورستان و تغییر سیمای روستا و زیباسازی محیط است. 

با بررسی چهار زیر متغیر(شاخص)اجرای طرح هادی از نظر روستاییان معلوم شد متغیر شبکه معابر 
روستایی با ميانگین ۳/۴۴ بیشترین موفقیت را اجرای طرح در محیط روستایی داشته‌است و در طرف مقابل 
توزیع نحدمات و کاربری اراضی با میانگین ۳/۲۸ توفیق کمتری در مقایسه با سایر عوامل داشته‌است. بر 
اساس آزمون کای اسکوثر تیپ پیرسون ضریب معنی‌داری برای گویه‌های مربوط به متغیر فرایند اجرای 
طرح روستایی در سطح ۸۹٩‏ ارزیابی شده‌است (جدول KY‏ 


جدول ۴: میزان توفیق در فرایند اجرای طرح هادی روستایی از نگاه روستاییان 


MAS تگارنده‎ Jsi 


سال یازدھم بررسی عوامل فردی مؤٹر ہر ٣۳‏ 

۴-۵-میزان مشارکت روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی 

همانطور که در جدول(۵) مشاهده می شود نتایج نظرسنجی مدیران روستایی (شوراها و دهیاری‌ها) 
منطقه موردمطالعه» درمورد میزان مشارکت روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی نشان داد میزان 
همکاری مردم درطرح سنددار کردن املاک روستایی با ميانگین ۳ در بالاترین سطح خود بوده‌است که 
نشان‌دهنده سودمندی و منفعت این طرح برای روستاییان بوده‌است. در مقابل, میزان آشنایی روستاییان با 
طرح‌هادی» اهداف و روند اجرای آن در پایین‌ترین وضعیت. یعنی سطح ۳ قرار داشته‌است که بیانگر 
ضعف اطلاع‌رسانی سازمان‌های متولی به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درزمینه طرح‌های هادی؛ 
اهداف و روند اجرای آن به جامعه روستایی بوده‌است. 


جدول D‏ بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی 


Z. 
بسیار | میانگین کای‎ d$: a کم‎ S al شاخص‌ها‎ 
AS | زیاد | وزنی‎ 
"E YN Y: ۳۰ ۵۰ ۰ ۰ میزان مشارکت و استقبال از طرح‎ ۱ 
۰/۰۰۰ | ۳/۸۱۴ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۰ | ۱۴۲ | ۶ مشکلات اجرای طرح هادی‎ ۲ 
Tm ۳/۶ E ۵۰ ۳ ۳ ۳ روند اطلاع رسانی به مردم روستا‎ ۳ 
qe | ۴۳۳ | ۳۳۳ | ۶۶۸ |] ° . . همکاری مردم در عملیات صلور سند‎ | ۴ 
ges] ۳۲۸۵۶ | ۴ | ۴ | ۰ . . همکاری گروه‌های محلی در طرح‎ ۵ 
ve | ۳ | ۷ | ۲ | ۵ | ۳ | ۰ میزان آگاهی روستاییان از روند طرح‎ | ۶ 
ejes ۵ | oe | میزان آشنایی با بنیاد مسکن . و اک‎ y 
۰/۰۰ | ۳۶۲ | ۲۳۸ | ۳۷۵ | Yer | NY | ۸۵ مشارکت روستاییان در اجرای طرح هادی‎ 


MAS نگارنده‎ ۳ 


Hos -۵-۵‏ فضایی ارتباط بین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت و اجرای طرح هادی روستایی 

در منطقه موردمطالعه» بین عوامل فردی مژثر بر مشارکت روستاییان و فرایند اجرای طرح‌های 
هادی روستایی رابطه همبستگی مستقیم و ضعیفی با ضریب ۰/۱۱۶ در سطح معناداری ۹۵ درصد 
مشاهده‌شد که بیان‌گر تأثیر نسبتاً محدود عوامل فردی موثر بر فرایند اجرای طرح‌های هادی 


Aes ۳۶‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارۂ بیست و یکم 


است. یافته‌های پژوهش درمورد توزیع فضایی ارتباط بین عوامل فردی موثر بر مشارکت و 
اجرای طرح‌های هادی نشان داد فقط در روستاهای چمن آباد- otl ds‏ رزدآب و مهرآباد ارتباط 
مثبت و معنی‌داری وجود دارد (جدول ۶) و این همبستگی در روستاهای اشاره‌شده مستقیم 
است. بدین معنا که با افزایش عوامل فردی مژثر بر مشارکت روستاییان فرایند اجرای طرح 
هادی روستایی در این روستاها با موفقیت بیشتری همراهست.علاوه بر این بین عوامل فردی 
مژثر بر مشارکت روستاییان و مشارکت روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح‌های هادی 
روستایی همبستگی مستقیمی با — ۳ در سطح معناداری ۹۵ درصد وجود دارد 
درحالی که بین مشارکت روستاییان و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی همبستگی مستقیم و 
نسبتا ضعیفی با ضریب ۰/۱۶ و در سطح معناداری ٩۰‏ درصد وجود دارد (جدول ۶). 


جدول ۶: بررسی ارتباط بین عوامل فردی و اجرای طرح هادی به تفکیک روستا 


مقدار ضریب مقدار احتمال " 
نام روستا ۴ , نتیجه ازمون تحلیل 
همیستگی آزمون 

ته uv ia‏ پذیرش فرضیه صفر 
چم آباد ۳0۲ ۹ رد فرضیه صفرآزمون ارتباط معنی‌دار است 
رزدآب ۶۶ ۰۵۱ رد فرضیه صفرآزمون ارتباط معنی‌دار است 
چاه‌زول NA N‏ پذیرش فرضیه صفر > 

مهرآباد ۰/۴۸ LA‏ رد فرضیه صفرآزمون ارتباط معنی‌دار است 
تیزآب ۵ ۴ | پذیرش فرضیه صفر = 

خرگرد ۲- APO‏ پذیرش فرضیه صفر x‏ 

زوزن A۷ ST‏ پذیرش فرضیه صفر B‏ 
سیجاوند 254 0¥‘ پذیرش فرضیه صفر ۱ 

Ai‏ ۰/۵ ۰/۶۹ پذیرش فرضیه صفر 

جمع qr T‏ رد فرضیه صفرآزمون ارتباط معنی‌دار است 


۱۳۸۹ نگارنده‎ "est 


سالبازدهم بررسی عوامل فردی مؤثر ہر ٣۹‏ 
۶-۵-بررسی تأثیر عوامل فردی موثربر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی 
برای بررسی میزان تأثیرگذاری عومل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های 

هادی روستایی از دیدگاه روستایبان از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس مقدار ضریب 

تعیین ۰/۱۴ مشخص‌شد که رگرسیون خطی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حدود ۸۱۴ از کل تغییرات 
را توجیه می‌کند. در جدول ANOVA‏ مجموع مربعات؛ درجه آزادی, میانگین مر بعات. آماره E‏ وسطح 
معنی داری رگرسیون گزارش شده است . مقدار ۳-۷۵16 یا سطح معناداری معادل ۰/۰۰۰ بوده که کمتر 
از ۰/۰۵ است. بنابراین فرضیه صفرآزمون مبنی بر عدم معنی داری مدل رگرسیون را با اطمینان ۸۹٩‏ رد 
می‌شود در نتیجه مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنی‌دار است. 
جدول ۷ بررسی اثرگذاری عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح هادی 


ضریب 


در مدل معنی دار eu‏ 


در مدل معنی دار نیست 


در مدل معنی دار نیست 


شغل و دارایی در مدل معنی دار نیست 


مأحل: نگارنده ۱۱۳۹۱ 
در جدول (۷)» برای هر یک از پارامترهای مدل رگرسیون, مقادیر برآورد پارامترهاء انحراف معیار 
برآورد پارامترهاء برآورد پارامترهای مدل رگرسیون استانداردشده آماره t‏ آزمون و سطح معنی داری برآورد 
پارامترها گزارش شده‌است . براساس نتیجه بدست‌آمده مشاهده می‌شود فقط برای متغیر تأهل و تعداد 
بنابراین مدل رگرسیونی به‌صورت زیرست: 
تأهل و تعداد فرزندان ۰/۰۸۸ + ۲/۹۴= اجرای طرح هادی 


۱. متغیر وابسته: اجرای طرح هادی روستایی 


Mes ۳۹‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارۂ پیست و یکم 


۶- نتیجه‌گیری و پيشنهادات 

در پاسخ به سوال پژوهش مبنی براینکه «عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در میزان موفقیت 
اجرای طرح‌های هادی در نواحی روستایی موثر بوده است؟» نتایج زیر حاصل گردید. 

به منظور بررسی رابطه بین عوامل فردی(سن» سواد تأهل و تعداد فرزندان, شغل و دارایی) موثر بر 
مشارکت روستاییان و میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستایی براساس داده‌های به‌دست‌آمده از 
نظرسنجی OUT‏ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد به‌طورکلی در فرایند 
اجرای طرح‌های هادی روستایی منطقه‌ی موردمطالعه. بین میزان عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان 
ارتباط ضعیفی وجود دارد (جدول (A‏ یافته‌های پژوهش OUS‏ داد متغیر عوامل فردی موثر بر مشارکت 
روستاییان تأثیر مثبتی بر میزان موفقیت فرایند اجرای طرح هادی روستایی دارد. با بررسی میزان مشارکت 
روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی از نظر دهیاران ضمن گروه‌بندی روستاییان به دو 
گروه با مشارکت کم و زیاد معلوم شد تفاوت معناداری در میزان اثرگذاری عوامل فردی مؤثر بر مشارکت 
روستایبان وجود ندارد. بنابراین» می‌توان ادعا کرد عوامل فردی موثر بر مشارکت در میزان موفقیت فرایند 
اجرای طرح‌های هادی روستایی در Als‏ مورد مطالعه تأثیر نسبتاً اندکی داشتهاند(جدول ۸). 


جدول ۸:بررسی ارتباط بین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای روستایی 


مقدار ضریب > 
متغیر مستقل ۳ ۰ | P-value‏ نتیجه ازمون تحلیل 
همبستگی پیرسون 
عوامل فردی UN‏ ۰/۰۳۷ رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است. 
سن AY WV‏ پذیرش فرضیه صفر =- 
ارتباط در ۰ درصد 
سواد AAYY‏ ۰۶ رد فرضیه صفر S‏ 
معنی دار است. 
تأهل و تعداد 
Dr JY‏ رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است. 
فرزندان 
شغل و دارایی 0۷ Yy‏ پذیرشن اف رض صف E‏ 
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مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی 
روستایی و درنتیجه کسب موفقیت بیشتر دراین زمینه به شرح زیرند : 

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی. درزمینه آشنایی با فرایند تهیه» اجرا و نگه‌داری طرح‌های هادی 
روستایی و نحوه مشارکت روستاییان در آن. 

- ظرفیت سازی نهادی و قانونی برای تسهیل و افزایش مشارکت عمومی روستاییان در فرایند تهیه و 
اجرای طرح هادی در سطح نواحی روستایی که می‌تواند ظرفیت ماندگاری جمعیت روستایی را ارتقا دهد. 

-بهره گیری از نهادهای محلی و تکیه بر شناحت آن ها از مردم و منطقه مورد مطالعه, می‌توانند زمینه 
اجرای بهتر طرح را در منطقه فراهم آورد و روند توسعه در منطقه را تسهیل کند. 

-برای مشارکت روستاییان در مرحله اجرا و نگه‌داری باید شرایط زیر فراهم شود: 

الف- طرح هادی پیشنهادی موردقبول روستاییان باشد. 

ب -اجرای طرح هادی از جمله نیازهای اساسی اهالی روستا باشد. 

ج - روستاییان از نتایج مثبت اجرای طرح هادی روستایی باخبر شوند. 

د- در این مرحله مشارکت روستاییان نباید به مشارکت مالی OUT‏ یا استفاده از نیروی کار آنان تعبیر 
شود. 

٥-رعایت‏ مقررات فنی در اجرای طرح هادی روستایی ضروری است. 

و - همکاری مردم و سازمان‌های محلی در روستااز قبیل دهیاری‌ها با مسژولان و کارشناسان اجرای 
طرح هادی روستایی مفید به نظر می‌رسد. 

-عمده ترین عوامل افزایش مشارکت اهالی در اجرای طرح هادی از دید دهیار شامل موارد زیرند: 

cal‏ - آشنایی و شنانعت جوانب مختلف طرح هادی و میزان SU‏ آن در بافت روستا 

ب- شناخت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح هادی در زندگی روستایبان 

ج- شناخت و بررسی اولویت بندی های انجام شده برای اجرای پروژه های طرح هادی و مطابقت آن 
ها با موقعیت و وضعیت روستا 

د-انجام هماهنگی و اقدامات لازم در جلب خود یاری اهالی روستا برای کمک به اجرای طرح 


هادی(مانند کمک های نقدی, نیروی انسانی» کمک های فنی ومواردی از این قبیل). 
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ce‏ شناسایی زمین های مناسب و در اختیار نهادن آن ها برای کاربری های عمومی طرح در زمان تهیه 
طرح و عملی کردن آنها در دوره اجرای طرح هادی (بر مبنای وظیفه مندی خاص در این زمینه) 
و- ایجاد بسترهای اجتماعی مورد نیاز برای بالابردن مشارکت مردم و همکاری آنها در اصلاح و 


گشوده‌سازی معابر و بازگشایی های مورد نیاز براساس طرح هادی 
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